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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 380 

27 Απριλίου 1998 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 


Αρ. οικ/1488/ΑΖ9β 

Τιμολόγιο εργασιών επισκευής ζημιών σε σεισμόπληκτα 
κτίρια, για τον υπολογισμό της δαπάνης και των αντι¬ 
στοίχων παροχών στους σεισμόπληκτους του Δήμου 
Μανδρακίου της νήσου Νισύρου του Νομού Δωδεκά¬ 
νησου, που επλήγησαν από το σεισμό της 27.8.1997, 
του Νομού Μεσσηνίας που επλήγησαν από τους σει¬ 
σμούς της 13.10.97 και 18.11.97 και των Νομών Ηλεί¬ 
ας και Ζακύνθου που επλήγησαν από το σεισμό της 
18.11.97. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.867/79 (ΦΕΚΑ 24) «Περίκυρώσε- 
ως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεωςτης από 28.7.78 
Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 117) περί α- 
ποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχήν 
Βορ. Ελλάδος». 

2.. Τις διατάξεις του Ν.1190/81 (ΦΕΚ 203/Α/30.7.81) 
«Περί κυρώσεως της από 26.3.81 Πράξεως Νομοθετικού 
Περιεχομένου περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 
1981». 

3. Την 48/ΤΠ32/23.1.1998 Κοινή Απόφαση των Υφυ¬ 
πουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την αποκατάσταση των ζημιών που προ- 
κλήθηκαν από το σεισμό της 27.8.1997 σε περιοχές του 
Δήμου Μανδρακίου της νήσου Νισύρου του Νομού Δω- 
δεκανήσου. 

4. Την οικ/306/ΤΠ 32/30.1.98 (ΦΕΚ 86/Β/9.2.98)Κοινή Α¬ 
πόφαση του Υπουργού Εθν. Οικονομίας και των Υφυ¬ 
πουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. γιατην οριοθέτηση 
σεισμόπληκτης περιοχής για την αποκατάσταση των ζη¬ 
μιών από τους σεισμούς της 13.10.97 σε περιοχές του Ν. 
Μεσσηνίας και της 18.11.97 σεπεριοχέςτων Νομών Μεσ¬ 
σηνίας, Ηλείας και Ζακύνθου. 

5. Το Π.Δ. 69/1988 «περί Οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» 

6. Την Απόφασή μας οικ/3828/ΤΣΕΠ 31.1/8.11.95, για 
την «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών της Υ.Α.Σ.» 


7. Τη Δ16α/04/773/29.11.90 Κοινή Απόφαση Υπουργού 
Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αναπλ. Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγ¬ 
γράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών». 

8. Την Κοινή Απόφαση οικ/ 223/ΤΠ32/26.1.1998 των Υ¬ 
πουργών Εθν. Οικονομίας, Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
με την οποία καθορίζονται τα πιστωτικά μέτρα. 

9. Το τεύχος «Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδη¬ 
γίες για Επισκευές Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό» 
(«Κ.Π,Ο.Ε.Κ.Β,Σ.»),που εκδόθηκεαπότοτ. Υπουργείο Δη¬ 
μοσίων Έργων, στη Θεσσαλονίκη, στις 5.8.78. 

10. Το «Αναλυτικόν Τιμολόγιον Οικοδομικών Εργασιών» 
(«Α.Τ.Ο.Ε.») που εγκρίθηκε με την απόφαση 
Ε7/1253/155/16.1.76 του Υπουργού τ. Δημ. Έργων, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

11. Την Κοινή Απόφαση Δ17α/03/99/Φ.2.2.1/29.10.96 
(ΦΕΚ 1006/Β/4.11,96) του Πρωθυπουργού και του Υ¬ 
πουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στους Υφυπουργούς ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Χρήστο Βε- 
ρελή και Θεόδωρο Κολιοπάνο». 

12. Το τιμολόγιο για εργασίες επισκευής βλαβών σε σει¬ 
σμόπληκτα κτίρια που εγκρίθηκε με την Απόφαση 
οικ/4061/ΑΖ9β/10.9.96 . 

13. Το τιμολόγιο για εργασίες επισκευής βλαβών σε σει¬ 
σμόπληκτα διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια που εγκρί- 
θηκε με την Απόφαση οικ/4062/ΑΖ 9β/10.9.96 αποφασί¬ 
ζουμε: 

Εγκρίνουμε τιμολόγιο για εργασίες επισκευής ζημιών 
σε σεισμόπληκτα κτίρια, από το σεισμό που έγινε , στις 
27.8.97 στο Δήμο Μανδρακίου της νήσου Νισύρου του 
Νομού Δωδεκανήσου, στις 13.10.97 και 18.11.97 σε πε¬ 
ριοχές του Νομού Μεσσηνίας και στις 18.11.97 σε περιο¬ 
χές των Νομών Ηλείας και Ζακύνθου, για τον υπολογισμό 
της δαπάνης πο υ χρειάζεται για την επισκευή το υ ς και των 
αντιστοίχων δανείων. 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΩΝ 
ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Το τιμολόγιο εφαρμόζεται υποχρεωτικά για τη σύνταξη 
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των σχετικών προϋπολογισμών στις μελέτες επισκευής 
σεισμοπλήκτων οικοδομών και με βάση αυτό γίνεται ο έ¬ 
λεγχος από την αρμόδια Υπηρεσία. 

Δεν έχει εφαρμογή στη σύνταξη προϋπολογισμών Δη¬ 
μοσίων Έργων ούτε στη σύνταξη νέων τιμών, σύμφωνα 
με το Ν. 1418/84 και τα εκτελεστικάτου Π,Δ. 

Όλες οι τιμές μονάδας του τιμολογίου αναφέρονται σε 
πλήρως περαιωμένες εργασίες και περιλαμβάνουν τις 
δαπάνες: 

α) Για εργασία, μαζί με τις εισφορές σε ασφαλιστικά 
κλπ. ταμεία (Ι.Κ.Α., επικουρικά κλπ.). 

β) Για προμήθεια και μεταφορά, στον τόπο του έργου, 
όλων των υλικών (και αυτών που δεν ενσωματώνονται). 

γ) Για προεργασίες (αποξηλώσεις, καθαιρέσεις, καθα¬ 
ρισμοί κλπ.), βοηθητικές εργασίες (αντιστηρίξεις, υπο¬ 
στυλώσεις, ικριώματα, ξυλότυποι ή σιδηρότυποι κλπ.), 
πρόσθετες ή επακόλουθες εργασίες (αποκατάσταση κα¬ 
τασκευών, που θίγονται για να εκτελεστούν οι κύριες ερ¬ 
γασίες, όπως επιχρίσματα, χρωματισμοί, επικαλύψεις, 
προσαρμογές με στοιχεία που δεν κατεδαφίστηκαν κλπ.), 
εργασίες για να προστατευθούν οικοδομικά ή άλλα στοι¬ 
χεία, από φθορές ή ζημιές που είναι πιθανό να πρακλη- 
θούν από τις εργασίες που εκτελούνται (κάλυψη κλπ.), ή, 
στην περίπτωση που δεν αποφευχθούν οι ζημιές για να α¬ 
ποκατασταθούν αυτές εκτός από τις εργασίες που ανα- 
φέρεται ρητά ότι κοστολογούνται με άλλα άρθρα του πα¬ 
ρόντος τιμολογίου. 

δ) Γ ια απομείωση και φθορά των υλικών και εργαλείων 
ή μηχανημάτων, καθώς καιτις ημεραργίες τους, από βλά¬ 
βη ή για συντήρησή τους. 

ε) Τα γενικά έξοδα και το εργολαβικό όφελος και γενικά 
κάθε εργασία, που είναι απαραίτητη για την έντεχνη και α¬ 
σφαλή ολοκλήρωση της εργασίας σύμφωνα με τους κα¬ 
νόνες της τέχνης και της επιστήμης και τις τοπικές και άλ¬ 
λες ειδικές συνθήκες, έστω και αν δεν αναφέρονται στην 
περιγραφή. 

Στις Τιμές Μονάδας, περιλαμβάνεται ανηγμένη και η 
δαπάνη για την αμοιβή της μελέτης και επίβλεψης. 

Οι εργασίες που τιμολογούνται με το τιμολόγιο αυτό, ε- 
κτελούνται, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος 
«Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδηγίες για Επι¬ 
σκευή Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό» του Υπουργείου 
Δημοσίων Έργων (το οποίο συνοπτικά αναφέρεται σαν 
«Κ.Π.Ο.Ε.Κ.ΒX», με δόκιμα υλικά και σύμφωνα με τις ει¬ 
δικές προδιαγραφές που αναφέρονται στα κεφάλαια 2 
και 3 του τεύχους αυτού και εφαρμόζονται μόνο για να κα¬ 
θοριστεί το ύψος του δανείου. 

στ)Οι ζημιές, που προτείνονται για επισκευή και εγκρί- 
νονται, θα πρέπει απαραιτήτως να προέρχονται από σει¬ 
σμό και όχι από εγκατάλειψη ή παλαιότητα, ακόμη και 
στην περίπτωση παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων. 

Σεπεριοχέςπου είναι δυσχερής η μεταφοράτων υλικών 
(απροσπέλαστες ή δυσπρόσιτες περιοχές) και οι οποίες 
θα ορίζονται με Υπουργική Απόφαση, καθορίζουμε αύξη¬ 
ση στις τιμές μονάδας σε ποσοστό μέχρι 20%, 


ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

Άρθρο 1 : Για ένα κυβικό μέτρο εκσκαφή σε οποιοδη- 
ποτε βάθος 
α. Με το χέρι 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.000 ΔΡ X.) 
β. Με μηχανήματα 

ΧΙΛΙΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.200 ΔΡΧ.) 
Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται όλες οι δα¬ 
πάνες αποξήλωσης των δαπέδων, αντιστήρι¬ 
ξης παρειών, αποκομιδής πλεοναζόντων υλι¬ 
κών κλπ. 

Η τιμή ισχύει και για τμηματικές εκσκαφές ή 
υποθεμελιώσεις και η μέτρηση γίνεται με τις 
ελάχιστες απαιτούμενες διαστάσεις και κα- 
τακόρυφες παρειές των εκσκαφών. 

Άρθρο 2 : Για ένα κυβικό μέτρο επιχωμάτωση 
α. Με το χέρι 

ΧΙΛΙΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 
(1.400 ΔΡΧ.) 
β. Με μηχανήματα 
ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (700 ΔΡΧ.) 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες 
διαλογής, διάστρωσης, διαβροχής, συμπύ¬ 
κνωσης κλπ.,καθώς και η μεταφοράτων χω¬ 
μάτων είτε είναι προϊόντα εκσκαφής είτε δά¬ 
νειά χώματα. Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με 
τις διαστάσεις των αντιστοίχων εκσκαφών α 
φαιρουμένου του όγκου που καταλαμβά¬ 
νουν οι ενισχύσεις, τα νέα στοιχεία κλπ.. 

Β' ΤΟΙΧΟΙ 

Άρθρο 3 : Για ένα τετραγωνικό μέτρο επισκευής βλα- 
βείσας τοιχοποιίας από οποιαδήποτε υλικά 
(λίθους, οπτόπλινθους,τσιμεντόλιθους κλπ.) 
η οποία παρουσιάζει ελαφρές ζημιές (τριχο¬ 
ειδείς ρηγματώσεις επιχρισμάτων). Στην τι¬ 
μή περιλαμβάνεται και η δαπάνη για το χρω¬ 
ματισμό της επιφάνειας. Η μέτρηση γίνεται 
για ολόκληρο το φάτνωμα χωρίς να αφαι- 
ρούνταιτα ανοίγματα, στη μία ή δύο πλευρές 
του, ανάλογα αν η μία ή και οι δύο επιφάνει¬ 
ες του φατνώματος παρουσιάζουν ζημιά. 
ΧΙΛΙΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.800 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 4 : Για ένα τετραγωνικό μέτρο επισκευής βλα- 
βείσας τοιχοποιίας από τσιμεντόλιθους ή ο¬ 
πτόπλινθους η οποία παρουσιάζει έντονες 
ρηγματώσεις, χωρίς αποσύνθεση της τοιχο¬ 
ποιίας. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπά¬ 
νη για το χρωματισμό της επιφάνειας. Η μέ¬ 
τρηση γίνεται όπως ορίζεται στο Άρθρο 3. 

Για ζημιές και τρόπο επισκευής, που ανταπο- 
κρίνονται στις παραγράφους του 
«Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β Σ.»: 
α. Παράγραφο 2,4.2. 1 . 

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 
(2.200 ΔΡΧ.) 
β. Παράγραφο 2.4.2.2. 
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ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 
(3.400 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 5 : Για ένα τετραγωνικό μέτρο επισκευής βλα- 
βείσας λιθοδομής η οποία παρουσιάζει έντο¬ 
νη ρηγμάτωση, χωρίς να έχει αποσυντεθεί η 
λιθοδομή. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η 
δαπάνη για τα επιχρίσματα και το χρωματι¬ 
σμό της επιφάνειας. Η μέτρηση γίνεται όπως 
ορίζεται στο Άρθρο 3. Γ ια ζημιές και τρόπο ε¬ 
πισκευής, που ανταποκρίνονται στις παρα- 
γράφουςτου «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». 
αΐ.Παράγραφο 2.4.2.1. όταν η επιφάνεια εί¬ 
ναι χωρίς επίχρισμα (αρμολόγημα) 
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.000 ΔΡΧ.) 

α2. Παράγραφο 2.4.2.1. όταν η επιφάνεια εί¬ 
ναι επιχρισμένη 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ 
ΔΡΑΧΜΕΣ (4.500 ΔΡΧ.) 
β. Παράγραφο 2.4.2.2. με χρήση δομικού 
πλέγματος 

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΡΧ.) 
γ. Παράγραφο 5.2.3.1 (ζώνες ραφής). Αυτός 
ο τρόπος επισκευής χρησιμοποιείται και σε 
περιπτώσεις φέρουσας τοιχοποιίας 
ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 
(5.500 ΔΡΧ.) 

Η μέτρηση γίνεται για επιφάνεια ενός μέτρου 
εκατέρωθεν της ρωγμής. 

Άρθρο 6 : Για ένα τετραγωνικό μέτρο ανακατασκευής 
τοιχοδομής η οποία παρουσιάζει βαριές ζη¬ 
μιές (πλήρη αποσύνθεση ή απόκλιση απάτην 
κατακόρυφο), που δεν είναι δυνατό να επι¬ 
σκευαστεί. Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες 
οι δαπάνες για την καθαίρεση των παλαιών 
στοιχείων και την ανακατασκευή τους (μαζί 
με τη θερμομόνωση ή ηχομόνωση) εκτός α¬ 
πό τη δαπάνη για τα διαζώματα από οπλι¬ 
σμένο σκυρόδεμα (σενάζ), που κοστολογού¬ 
νται με το άρθρο 16. Η μέτρηση γίνεται για 
την πραγματική επιφάνεια που ανακατα¬ 
σκευάζεται χωρίς να αφαιρούνται τα διαζώ¬ 
ματα. 

I. Για τοιχοποιία με πάχος μεγαλύτερο από 
20 εκ. 

Α. από λιθοδομή (με φυσικούς λίθους): 

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (14.000 ΔΡΧ.) 

Β. από τεχνητούς λίθους 

ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 

(7.500 ΔΡΧ.) 

II. Για τοιχοποιία με πάχος 20 εκ. (μπατική), α¬ 
πό οποιοδήποτε υλικό 

ΕΞΗ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 
(6.500 ΔΡΧ.) 

III. Γ ια τοιχοποιία με πάχος, χωρίς τα επιχρί¬ 
σματα, μικρότερο από 20 εκ., από οποιοδή- 
ποτε υλικό 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.000 ΔΡΧ.) 
Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν για ανεπίχριστες 


επιφάνειες. Στην περίπτωση που υπάρχουν 
επιχρίσματα η τιμή προσαυξάνεται σύμφωνα 
με το άρθρο 4α 

Άρθρο 7 : Για την πλήρη κατασκευή ενός κυβικού μέ¬ 
τρου θεμελίου, από οπλισμένο σκυρόδεμα 
για υποθεμελίωση ή αντιστήριξη σε οποια¬ 
δήποτε στάθμη. Στην τιμή περιλαμβάνονται 
και οι δαπάνες για την πλήρη κατασκευή του 
ξυλοτύπου, καθώς και για την τοποθέτηση 
του ελαφρού οπλισμού. Η μέτρηση γίνεται 
με τις διαστάσεις της σχετικής μελέτης. Στην 
τιμή δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για την εκ¬ 
σκαφή και επιχωμάτωοη. 

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 
(35.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 8 : Για την επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου 
φέρουσας τοιχοδομής από οποιοδήποτε υ¬ 
λικό (λίθους, πλίνθους, τσιμεντόλιθους κλπ.) 
και οποιοδήποτε συνδετικό υλικό (ασβεστο¬ 
κονίαμα με ή χωρίς τσιμέντο) με την κατα¬ 
σκευή ελαφρώς οπλισμένου μανδύα σύμφω¬ 
να με την παράγραφο 5.2.3.2. του 
«Κ- Π. Ο. Ε.Κ.Β.Σ.».Στηντιμή περιλαμβάνονται 
όλες οι δαπάνες για τις εργασίες που περι- 
γράφονται στην παράγραφο αυτή καθώς και 
οι δαπάνες για το επίχρ ισμα και τον χρωματι¬ 
σμό της επιφάνειας. Η μέτρηση γίνεται με τις 
πραγματικές διαστάσεις για κάθε πλευρά. 
ΕΞΗ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 
(6.500 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 9 : Για την επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου 
φέρουσας τοιχοδομής με μανδύες από οπλι¬ 
σμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τις παραγρά¬ 
φους 5.2.3.3 και 5.2.3.4 του 

«Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.», μαζί με το αντίστοιχο πέδι¬ 
λο, αν χρειάζεται, που ο όγκος του ανάγεται 
σε επιφάνεια μανδύα. Στην τιμή περιλαμβά¬ 
νονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο 
προηγούμενο άρθρο 8. Η μέτρηση γίνεται με 
τις πραγματικές διαστάσεις για κάθε πλευ¬ 
ρά. 

α. Μονόπλευρος οπλισμένος μανδύας, από 
έγχυτο σκυρόδεμα, με ελάχιστο πάχος 0,10 μ. 
ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (7.000 ΔΡΧ.) 
β. Αμφίπλευρος οπλισμένος μανδύας από ε¬ 
κτοξευόμενο κατά προτίμηση σκυρόδεμα ή 
τσιμεντοκονίαμα με ελάχιστο πάχος 0,05 μ. 
ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 
(10.500 ΔΡΧ.) 

Αρθρο 10 : Για ένα κυβικό μέτρο έγχυτο σκυρόδεμα, κα 
τηγορίας 016 ή ανώτερης, για την επισκευή 
βλαβέντος στοιχείου (δοκού, υποστυλώμα¬ 
τος ή τοιχείου) από οπλισμένο σκυρόδεμα 
που παρουσιάζει μερική ή πλήρη αποδιορ¬ 
γάνωση του σκυροδέματος, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 4.4.3β., 4.4.4., 4.4.5., 4.5.3. 
του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή περιλαμβά¬ 
νονται όλες οι δαπάνες, για την αποκατάστα- 
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ση του βλαβέντος στοιχείου καθώς και τα ε¬ 
πιχρίσματα και ο χρωματισμός του, εφόσον 
υπάρχουν. 

Η μέτρηση γίνεται με βάση τον όγκο του βλα¬ 
βέντος στοιχείου. 

ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 
(310.000 ΔΡΧ.) 

Αρθρο 11 : Για την αποκατάσταση ή ενίσχυση, με μαν¬ 
δύα, ενός κυβικού μέτρου βλαβέντος στοι¬ 
χείου από οπλισμένο σκυρόδεμα (υποστυ¬ 
λώματος ή τοιχείου), που είτε παρουσιάζει α¬ 
ποδιοργάνωση του σκυροδέματος μετά την 
επισκευή του σύμφωνα μεταάρθρα30,31 ή 
32 των οποίων η δαπάνη υπολογίζεται χωρι¬ 
στά είτε απαιτείται η ενίσχυσή τους από τη 
νέα εντατική κατάσταση που δημιουργείται 
σε αυτά, μετά την αποκατάσταση ή ενίσχυση 
άλλων στοιχείων που είχαν πάθει βλάβη, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 4.5.2. και 
4.5.4. του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ,Β.Σ.». Στην τιμή περι¬ 
λαμβάνονται και όλες οι δαπάνες για να απο- 
γυμνωθείτο σκυρόδεμα, ο οπλισμός, η κατα¬ 
σκευή ξυλοτύπου, κατασκευή επιχρισμάτων 
κλπ. εκτός απάτη μεταλλική κατασκευή από 
γωνιακά και οριζόντια ελάσματα που υπολο¬ 
γίζεται χωριστά μετο άρθρο 17. 

Α. Για μανδύα από έγχυτο σκυρόδεμα . Ο υ¬ 
πολογισμός της δαπάνης, γίνεται με βάση 
τον όγκο του παλιού (βλαβέντος ή όχι) στοι¬ 
χείου. 

ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 
(210.000 ΔΡΧ.) 

Β. Για μανδύα από εκτοξευόμενο σκυρόδε¬ 
μα, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2. του 
«Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.».Η μέτρηση γίνεται σύμφω¬ 
να με τον πραγματικό όγκο του νέου σκυρο¬ 
δέματος. 

ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (300.000 
ΔΡΧ.) 

Άρθρο 12 : Για ένα κυβικό μέτρο οπλισμένο σκυρόδεμα, 
για την ενίσχυση πέδιλων, με μανδύα από έγ¬ 
χυτο σκυρόδεμα, σύμφωνα με την παράγρα¬ 
φο 4.6 του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ,Β.Σ,». Στην τιμή περι¬ 
λαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρο- 
νται στο προηγούμενο άρθρα 11 ενώ δεν 
περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την εκσκα¬ 
φή και επιχωμάτωση. Η μέτρηση γίνεται σύμ¬ 
φωνα με τις πραγματικές διαστάσεις του 
μανδύα που κατασκευάζεται. 

ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 
(110.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 13 : Για ένα κυβικό μέτρο οπλισμένο σκυρόδεμα, 
έγχυτο ή εκτοξευόμενο, κατηγορίας 016 ή α¬ 
νώτερης, για την επισκευή πλάκας με πολλα¬ 
πλές ρωγμές, που δεν μπορούν να αποκατα- 
σταθούν με ρητινενέσεις. Στηντιμή περιλαμ¬ 
βάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρσνται 
στο άρθρο 11, καθώς και η δαπάνη για τη συ¬ 


γκόλληση της νέας πλάκας με την παλιά με ε- 
ποξειδική ρητίνη και τη σύνδεση του παλιού 
με το νέο οπλισμό. Η μέτρηση γίνεται με τον 
πραγματικό όγκο του νέου σκυροδέματος, 
α. Σύμφωνα με τις παραγράφους 4.2.2.1 και 
4.3του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ,Β.Σ.» 

ΟΓΔΟΝΤΑΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (82.000 
ΔΡΧ.) 

β.Σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.2.2 του 
«Κ.Π.Ο.Ε.Κ,Β.Σ.» 

ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (200.000 
ΔΡΧ.) 

γ.Σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.2.3 του 
«Κ.Π.Ο.Ε.Κ,Β.Σ.» 

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 
(190.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 14 : Για ένα κυβικό μέτρο οπλισμένο σκυρόδεμα, 
κατηγορίας 0 16 ή ανώτερης, για κατασκευή 
νέων στοιχείων, εκεί όπου απαιτούνται σύμ¬ 
φωνα με τη μελέτη, για να αποκστασταθεί η 
στατική επάρκεια του κτίσματος, που αλλοι¬ 
ώνεται με τις παρεμβάσεις, που γίνονται με 
τις επισκευές (μανδύες κλπ.) ή για σνακατα- 
σκευή οριζοντίων και μόνο, στοιχείων (πλά¬ 
κες και δοκάρια), που έπαθαν ζημιές και δεν 
είναι δυνατό να αηοκατασταθούν με τη μέ¬ 
θοδο, που περιγράφεται στις παραγράφους 
4.2.2.1., 4.2.2.2., 4.2.2.3. και 4.3. και είναι 
σκόπιμο να ανακατασκευασθεί όλο το φάτ¬ 
νωμα, ή και τα δοκάρια που το περιβάλλουν 
ή και αυτοτελή τμήματα ή αυτοτελείς πλά¬ 
κες, μαζί μετά αντίστοιχα δοκάρια. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται και όλες οι απαι- 
τούμενες δαπάνες για την αποκατάσταση 
των τμημάτων που καθαιρούνται (τοίχοι, δά¬ 
πεδα με την επικάλυψή τους, επιχρίσματα, η¬ 
λεκτρικές, υδραυλικές κλπ. εγκαταστάσεις, 
χρωματισμοί κλπ.). Η μέτρηση γίνεται με τις 
πραγματικές διαστάσεις, 
α. Για θεμέλια (πέδιλα, πεδιλοδοκούς, συν- 
δετήρια δοκάρια) 

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (37.000 
ΔΡΧ.) 

β. Για υποστυλώματα καιτοιχεία 
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (70.000 
ΔΡΧ.) 

γ. Για πλάκες και δοκάρια (στην τιμή περι¬ 
λαμβάνονται και όλες οι δαπάνες για την κα¬ 
θαίρεση των παλαιών σκυροδεμάτων, τον 
καθαρισμό του παλαιού σιδεροπλισμού, την 
προσαρμογή και σύνδεσή του με τη νέα κα¬ 
τασκευή κλπ.). 

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 
(75.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 15 : Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού 
μέτρου δαπέδου από άοπλο ή ελαφρώς ο¬ 
πλισμένο σκυρόδεμα (με σιδεροπλισμό μέ¬ 
χρι 25 χγρ/μ 3 ), οποιοσδήποτε κατηγορίας, 
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για αποκατάσταση όμοιου δαπέδου που έ- 
παθε ζημιές από το σειομό ή καταστράφηκε 
για να γίνουν άλλες εργασίες (εκσκαφές 
κλπ). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δα¬ 
πάνες γιατην αποξήλωση του παλαιού δαπέ¬ 
δου καιτηνανακατασκευή του νέου. 

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 16 : Για την κατασκευή ενός μέτρου διαζώματος 
(σενάζ) ή υπέρθυρου (πρέκι), από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, κατηγορίας 012 ή ανώτερης, με 
ύψος όσο απαιτείται για τη στατική επάρ¬ 
κεια. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δα¬ 
πάνες που αναφέρονται στο άρθρο 14. 
α. Γιαφέρουσαλιθοδομή, με ελάχιστο πάχος 
50 εκ. 

ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (10.000 ΔΡΧ.) 
β. Για φέρουσα πλινθοδομή, με ελάχιστο πά¬ 
χος 20 εκ. 

ΕΞΗ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (6.000 ΔΡΧ.) 
γ. Για πλινθοδομές πληρώσεως, με ελάχιστο 
πάχος 20 εκ. 

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 
(5.500 ΔΡΧ.) 

δ. Για πλινθοδομές πληρώσεως, με πάχος μι¬ 
κρότερο από 20 εκ. 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 17 : (Για ένα χιλιόγραμμο «ενσωματωμένη μεταλ¬ 
λική κατασκευή από γωνιακά ελάσματα και 
οριζόντια ελάσματα», σύμφωνα μετηνπαρά- 
γραφο 4.5.2 του '*Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή 
περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή. Η 
μέτρηση γίνεται με το πραγματικό βάρος 
που τοποθετείται. Η ενσωμάτωση περιλαμ- 
βάνεται στην τιμή που τιμολογείται με το άρ¬ 
θρο 11. 

ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (300 ΔΡΧ.) 

Δ' ΣΤΕΓΕΣ - ΟΡΟΦΕΣ - ΔΑΠΕΔΑ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ 

Άρθρο 18: Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού 
μέτρου ξύλινης στέγης, σε οποιοδήποτε ύ¬ 
ψος, με απλές δοκίδες ή ζευκτά. Στην τιμή 
πέρλαμβάνονται όλες οι εργασίες για την 
πλήρη κατασκευή της στέγης (αποξήλωση 
παλαιός, απομάκρυνση, προμήθεια και μετα¬ 
φορά νέων υλικών κλπ.). Η τιμή ισχύει ανε¬ 
ξάρτητα από το είδος της στέγης (μονόκλι¬ 
νης ήπολυκλινής κλπ), τα υλικά απότα οποία 
είναι κατασκευασμένη, τα υλικά που χρησι¬ 
μοποιούνται στην επικάλυψη (κεραμίδια βυ¬ 
ζαντινά κλπ., φύλλα από κυματοειδή λαμαρί¬ 
να, κλπ.) και περιλαμβάνει όλη την κατα¬ 
σκευή, από τους στρωτήρες, μέχρι και την 
κάλυψη. Η μέτρηση γίνεται σε οριζόντιαπρο- 
βολή επικαλυμμένης επιφάνειας. Στην τιμή 
δεν περλαμβάνεται η δαπάνη για την επι¬ 
σκευή ή ανακατασκευή της ψευδοροφής ή 
της μόνωσης εφόσον αυτές υπάρχουν, 
α. Όταν όλα τα υλικά είναι καινούργια 


ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (20.000 ΔΡΧ.) 
β.Όταν χρησιμοποιούνται και μερικά από τα 
παλαιά υλικά, εκτός από τις διαδοκίδες ή 
ζευκτά και τις τεγίδες, που οπωσδήποτε θα 
αντικατασταθούν 

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (15.000 
ΔΡΧ.) 

Αρθρο 19 : Για την τοπική επισκευή ενός τετραγωνικού 
μέτρου ξύλινης στέγης, ανεξάρτητα από το 
πόσα και ποιά από τα παλαιό υλικά χρησιμο¬ 
ποιούνται, τη μορφή της και τα υλικά από τα 
οποία είναι κατασκευασμένη. Στην τιμή περι¬ 
λαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που αναφέρο- 
νται στο προηγούμενο άρθρο 18, Η μέτρηση 
γίνεται σε οριζόντια προβολή της επιφάνει¬ 
ας. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη 
για την αφαίρεση των κεραμιδιών ή άλλης ε¬ 
πικάλυψης. 

ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (7.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο20 : Γιατην ανακατασκευή ενός τετραγωνικού 
μέτρου σιδερένιας στέγης, σε οποιοδήποτε 
ύψος, με απλές δοκίδες ή ζευκτά. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες για την 
πλήρη ανακατασκευή της στέγης (αποξήλω¬ 
ση παλαιός, απομάκρυνση, προμήθεια, με¬ 
ταφορά κλπ.). Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από 
το είδος της στέγης (μονοκλινής ή πολυκλι- 
νής κλπ.), τα υλικά από τα οποία είναι κατα¬ 
σκευασμένη (σίδερα με απλές δίστομες ή με 
ειδική μορφή), τα υλικά που χρησιμοποιού¬ 
νται στην επικάλυψη (κεραμίδια βυζαντινά ή 
γαλλικά κλπ., φύλλα από κυματοειδή λαμα¬ 
ρίνα, αμιαντοτσιμέντο, πλαστικό κλπ.) και πε¬ 
ριλαμβάνει όλη την κατασκευή, από τους 
στρωτήρες, μέχρι και την κάλυψη. Η μέτρη¬ 
ση γίνεται σε οριζόντια προβολή επικαλυμ¬ 
μένης επιφάνειας. Στην τιμή δεν περιλαμβά¬ 
νεται η δαπάνη για την ψευδοροφή και μό¬ 
νωση εφόσον αυτές υπάρχουν, 
α. Όταν όλα τα υλικά είναι καινούργια 
ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 
(9.500 ΔΡΧ.) 

β. Όταν χρησιμοποιούνται και μιερικά από τα 
παλαιά υλικά, εκτός από τις διαδοκίδες ή 
ζευκτά και τις τεγίδες, που οπωσδήποτε θα 
αντικατασταθούν. 

ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (7.000 ΔΡΧ.) 

Αρθρο 21 : Για την τοπική επισκευή ενός τετραγωνικού 
μέτρου σιδερένιας στέγης, με τους όρους 
που αναφέρονται στο άρθρο 19. 

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 
(5.500 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 22 : Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού 
μέτρου ψευδοροφής σε οποιοδήποτε ύψος. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες 
για την πλήρη ανακατασκευή της ψευδορο¬ 
φής (αποξήλωση παλαιός, απομάκρυνση, 
προμήθεια και μεταφορά νέων υλικών, ικριώ- 
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ματα, τοποθέτηση νέας κλπ.). Η τιμή ισχύει α¬ 
νεξάρτητα από τη μορφή και τα υλικά από τα 
οποία είναι κατασκευασμένη (ξυλεία ραμπο- 
τέ ή όχι, πλάκες από μοριοσανίδες, γυψοσα¬ 
νίδες ή άλλο υλικό, οραφοπήχεις, καλαμω¬ 
τές κλπ.), τη μορφή και το είδος της στέγης 
που την επικαλύπτει και περιλαμβάνει τη δα¬ 
πάνη για συμπληρωματικές εργασίες (χρω¬ 
ματισμό, αποκατάσταση ηλεκτρικής κλπ. ε¬ 
γκαταστάσεων κλπ.). Η μέτρηση γίνεται με 
τις πραγματικές διαστάσεις του τμήματος 
που ανακατασκευάζεται. 

ΕΞΗ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (6.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 23 : Για την επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου 
οροφοκονιάματος, που έχει ρηγματωθεί, το¬ 
πική συμπλήρωση κλπ. Στην τιμή περιλαμβά¬ 
νονται όλες οι δαπάνες για τις εγκαταστά¬ 
σεις και το χρωματισμό της επιφάνειας. Η μέ¬ 
τρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις 
της επιφάνειας. 

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 
(3.500 ΔΡΧ,) 

Άρθρο 24 : Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού 
μέτρου οροφοκονιάματος που έχει ρηγμα¬ 
τωθεί και δεν επιδέχεται επισκευή, σύμφωνα 
με το προηγούμενο άρθρο 23. Στην τιμή πε¬ 
ριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, για την κα¬ 
θαίρεση του παλαιού, ανακατασκευή του νέ¬ 
ου και τον χρωματισμό της επιφάνειας. Η μέ¬ 
τρηση γίνεται σύμφωνα με τις πραγματικές 
διαστάσεις. 

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΡΧ.) 

Αρθρο 25 : Για την ανακατασκευή ή συμπλήρωση ενός 
τετραγωνικού μέτρου δαπέδου, από οποιο- 
δήποτε υλικό, πλάκες ή πλακίδια από μάρμα¬ 
ρο, κεραμικό, πλαστικό ή άλλο υλικό, ξυλεία, 
μωσα(κό κλπ.), για αποκατάσταση όμοιου 
δαπέδου. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι 
εργασίες για την πλήρη αποκατάσταση του 
δαπέδου, που έπαθε ζημιές από το σεισμό, ή 
καταστράφηκε για να γίνουν άλλες εργα¬ 
σίες. Στη περίπτωση που προκλήθηκαν ζη¬ 
μιές στα δάπεδα από εργασίες ανακατα- 
σκευής τοίχων και επισκευής τοίχων με ελα¬ 
φρώς οπλισμένους μανδύες, το κόστος της 
αποκατάστασης των δαπέδων περιλαμβάνε¬ 
ται στα αντίστοιχα άρθρα. Αντίθετα, στην πε¬ 
ρίπτωση κατασκευής μανδύα σε υποστυλώ¬ 
ματα και τοιχεία ή ενίσχυση της επάνω πλευ¬ 
ράς της πλάκας ή κατασκευής μανδύα από 
έγχυτο σκυρόδεμα σε φέρουσα τοιχοδομή 
κλπ., το τμήμα του δαπέδου που καταστρέ- 
φεται κοστολογείται με το παρόν άρθρο. Η 
μέτρηση γίνεται με πραγματικές διαστάσεις, 
για την περίπτωση που έχει πάθει ζημιές το 
δάπεδο, ή με τις διαστάσεις που έχει το τμή¬ 
μα στο οποίο γίνονται οι άλλες εργασίες. 
ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 
(9.500 ΔΡΧ.) 


Άρθρο 26 : Για την επισκευή ή ανακατασκευή ενός τε¬ 
τραγωνικού μέτρου μόνωσης γενικά (θερμι¬ 
κή, ηχητική κλπ.) και στεγανοποίηση που υ¬ 
πήρχε και έπαθε ζημιές από το σεισμό. Η μέ¬ 
τρηση γίνεται σύμφωνα με το προηγούμενο 
άρθρο 25. 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.000 ΔΡΧ.) 

Ε'. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Άρθρο 27 : Για την επισκευή ή αποκατάσταση υδραυλι¬ 
κών ή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και δι¬ 
κτύων, που έπαθαν ζημιές από το σεισμό, ή 
καταστράφηκαν ή αχρηστεύθηκαν για να γί¬ 
νουν άλλες εργασίες, όπως επισκευές ή ανα- 
κατασκευές σε τοίχους κλπ.. Στηντιμή περι¬ 
λαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες 
για να αποκατασταθεί μερικά ή ολοκληρωτι¬ 
κά η εγκατάσταση, καθώς και για να συνδε¬ 
θεί με το δίκτυο (εργασία και δικαιώματα 
Ο.Κ.Ω.). Η τιμή ορίζεται κατ’αποκοπή, για κά¬ 
θε ξεχωριστή ιδιοκτησία, καθώς και για τις 
κοινόχρηστες εγκαταστάσεις σε κάθε όρο¬ 
φο και περιλαμβάνει τη δαπάνη τόσο για την 
εσωτερική , όσο και για την εξωτερική εγκα¬ 
τάσταση. 

α. Εγκατάσταση αποχετευτική, για κάθε ξε¬ 
χωριστή ιδιοκτησία: 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (50.000 
ΔΡΧ.) 

β. Εγκατάσταση ύδρευσης, για κάθε ξεχωρι¬ 
στή ιδιοκτησία, 

ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (60.000 ΔΡΧ.) 
γ. Εγκατάσταση ηλεκτρική, για κάθε ξεχωρι¬ 
στή ιδιοκτησία: 

ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (60.000 ΔΡΧ.) 
δ. Εγκατάσταση ηλεκτρική σε κοινόχρη¬ 
στους χώρους: 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (50.000 
ΔΡΧ.) 

Άρθρο 28 : Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού 
μέτρου κτιστής καπνοδόχου, που έχει υπο- 
στεί ζημιές ή εγκρίνεται η ανακατασκευή της 
λόγω ανακατασκευής της στέγης, με πλίν¬ 
θους παρόμοιους με αυτούς που ήταν κατα¬ 
σκευασμένη. ανεξάρτητα από το ύψος, το 
σχήμα , τις εσωτερικές και εξωτερικές δια¬ 
στάσεις, το πάχος του τοίχου κλπ. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την έ¬ 
ντεχνη και λειτουργικά πλήρη κατασκευή της 
(εσωτερική και εξωτερική διαμόρφωση, σο- 
βάτισμα, χρωματισμός κλπ.). Η μέτρηση γί¬ 
νεται με τις πραγματικές διαστάσεις στην ε¬ 
ξωτερική επιφάνεια (περίμετρο). 

ΕΞΗ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 
(6.500 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 29 : Για ένα μέτρο προκατασκευασμένη καπνο¬ 
δόχο, από οποιοδήποτε υλικά (πηλοσωλή¬ 
νες, ειδικούς σπονδύλους από γαρμπιλόδε- 
μα ή κισηρόδεμα, αμιοαντοτσιμεντοσωλή- 
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νες κλπ.), που έχει υποστεί ζημιές ή εγκρίνε- 
ται η ανακατασκευή της λόγω ανακατασκευ- 
ής της στέγης, με ή χωρίς εσωτερική επέν¬ 
δυση. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δα¬ 
πάνες που αναφέρονται στο προηγούμενο 
άρθρο 28. Η μέτρηση γίνεται με το πραγμα¬ 
τικό μιήκος. 

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ {5.000 ΔΡΧ.) 

ΣΤ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΩΓΜΩΝ 

Αρθρο 30 : Για ένα χιλιόγραμμο σιδερένιους συνδετή¬ 
ρες (μπουλόνια), όπως προβλέπονται στις 
παραγράφους 4.4.1Β, 4.4.2Α, 4.4.3Α και 4.8 
του «Κ,Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Η τιμή ισχύει για οποι- 
οδήποτε στοιχείο, σε οποιαδήποτε θέση και 
για οποιαδήποτε κατηγορία σκυροδέματος 
και περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να 
εκτελεστεί έντεχνα η εργασία (αποκάλυψη, 
καθαρισμός και διάτρηση του σκυροδέμα¬ 
τος με την απομάκρυνση των υλικών, τοπο¬ 
θέτηση και σύσφιξη, κάλυψη και αποκατά¬ 
σταση εξωτερικά με επίχρισμα και χρωματι¬ 
σμό ή άλλη κάλυψη) εκτός από τη 
συγκόλληση των ρωγμών, τον εμποτισμό με 
εποξειδικό κονίαμα, τους μανδύες κλπ. που 
προβλέπονται στις αντίστοιχες παραγρά¬ 
φους του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β Σ.». Η δαπάνη των 
εργασιών αυτών καθαρίζεται από τα αντί¬ 
στοιχα άρθρα. Η μέτρηση γίνεται με το πραγ¬ 
ματικό βάρος όλης της μεταλλικής κατα¬ 
σκευής (συνδετήρες, περικόχλια, παρεμ¬ 
βλήματα κλπ.), που τελικά ενσωματώνονται. 
ΧΙΛΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.000 ΔΡΧ.) 

Αρθρο 31 : Για ένα χιλιόγραμμο λεπτό έλασμα από ανο¬ 
ξείδωτο χάλυβα, για την αποκατάσταση έ¬ 
ντονης ρηγμάτωσης σε φορέα από οπλισμέ¬ 
νο σκυρόδεμα (δοκάρια κλπ,), σύμφωνα με 
τις παραγράφους 2.7., 4.4.2. Β και4.4.3Α (2η 
περίπτωση) του «Κ,Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή 
περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να ε¬ 
κτελεστεί έντεχνα η εργασία, όπως αναφέ- 
ρονται στο προηγούμενο άρθρο 30, καθώς 
και η δαπάνη για τη συγκόλληση των ελα¬ 
σμάτων στο σκυρόδεμα ή μεταξύ τους στην 
περίπτωση που χρησιμοποιούνται περισσό¬ 
τερα από ένα καθώς και η τιμή των συνδετή¬ 
ρων (μπουλονιών) που χρησιμοποιούνται για 
τη σύσφιξη των οποίων η μέτρηση γίνεται ό¬ 
πως στο προηγούμενο άρθρο 30. 

ΕΞΗ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (6.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 32 : Για να συγκολληθεί ένα μέτρο ρωγμής με 
πλάτος από 0.1 χιλιοστό, μέχρι3 χιλιοστά, σε 
άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα, με κατάλλη¬ 
λες, για κάθε περίπτωση, εποξειδικές ρητί¬ 
νες, σύμφωνα με τις παραγράφους 2,5,3.1.7 
και 3.1.8 των «Κ,Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Η τιμή ισχύει 
για συγκόλληση σε οποιοδήποτε στοιχείο, 
σε οποιαδήποτε θέση και από οποιοδήποτε 
σκυρόδεμα, όπως περιγράφεται στα άρθρα 


4.4.1 και 4.5.1 και περιλαμβάνει όλες τις δα¬ 
πάνες για να εκτελεστεί έντεχνα η εργασία, κα¬ 
θώς και τις αντίστοιχες δαπάνες για να τοπο¬ 
θετηθεί και απομακρυνθεί η ρητίνη ταχείας 
σκληρύνσεως, για να σφραγιστούν επιφανεια¬ 
κά οι ρωγμές και να καθαριστούν εσωτερικά 
με πεπιεσμένο αέρα, να τοποθετηθούν και α- 
φαιρεθούν οι σωληνίσκοι ή ακροφύσια ή καρ¬ 
φιά. Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό μή¬ 
κος που εμφανίζει η ρωγμή σε όλες τις επιφά¬ 
νειες. Επισημαίνεται ότι, δεν εγκρίνεται 
δαπάνη για ρωγμές που είναι παράλληλες με 
τον οπλισμό της πλάκας ή ρωγμές σε σιδερέ¬ 
νιους συνδετήρες (τσέρκια). 

ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (10.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 33 : Για την επισκευή ενός μέτρου ρωγμής σε 
πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχει 
πλάτος μεγαλύτερο από 3 χιλιοστά, με ρητι- 
νόστοκο, κοτετσόσυρμα, ενισχυμένη τσιμε¬ 
ντοκονία και επίχρισμα. Στην τιμή περιλαμ¬ 
βάνονται όλες οι δαπάνες, που αναφέρονται 
στο προηγούμενο άρθρο 32. Αν η ρωγμή εί¬ 
ναι διαμπερής, η μέτρηση γίνεται μόνο από 
τη μία επιφάνεια της πλάκας. Για ρωγμές πα¬ 
ράλληλες με τον οπλισμό της πλάκας χορη¬ 
γείται ρητινόστοκος. 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧ¬ 
ΜΕΣ (4.500 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 34 : Για την επισκευή ενός μέτρου ρωγμής σε 
φέροντες τοίχους από λιθοδομή, όπως προ- 
βλέπεται στην παράγραφο 2.4.1 των 
«Κ,Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.», μετσιμεντενέσεις. Στην τι¬ 
μή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την 
καθαίρεση και επανακατασκευή των επιχρι¬ 
σμάτων ή αρμολόγημα εφόσον η επιφάνεια 
δεν είναι επιχριόμενη, διάνοιξη οπών, διεύ¬ 
ρυνση της ρωγμής κλπ. καθώς και ο χρωμα¬ 
τισμός της επιφάνειας. Σε περίπτωση δια¬ 
μπερούς ρωγμής η μέτρηση γίνεται από τη 
μία μόνον επιφάνεια. 

ΕΝΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧ¬ 
ΜΕΣ (11.500 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 35 : Για τον εμποτισμό με εποξειδική ρητίνη ή κο¬ 
νίαμα, σε κόμβο που επισκευάζεται σύμφω¬ 
να με την παράγραφο 4.8 του 
(Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή περιλαμβάνεται 
κάθε απαραίτητη δαπάνη για να ολοκληρω¬ 
θεί έντεχνα η εργασία εκτός από τους μαν¬ 
δύες, τη συγκόλληση και τους σιδερένιους 
συνδετήρες, που η δαπάνη τους υπολογίζε¬ 
ται με τις τιμές που καθορίζονται στα αντί¬ 
στοιχα άρθρα. Ητιμή, ισχύει για κάθε κόμβο, 
κατ' αποκοπή, ανεξάρτητα από τον αριθμό 
των στύλων και των δοκών που συντρέχουν 
σε κάθε κόμβο. 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 

(55.000 ΔΡΧ.) 
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Ζ1. ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Άρθρο 36 : Πα ένα χιλιόγραμμο σιδεροδοκό με κοίλη 
ορθογωνική διατομή (κοιλοδοκό ή στραντζα- 
ριατό), για οποιαδήποτε χρήση και σε οποια¬ 
δήποτε θέση. Πριν την τοποθέτησή της, θα 
σφραγίζεται η κοιλοδοκός στην εγκάρσια το¬ 
μή της (στο σόκορο) με σιδερένιο έλασμα με 
το ίδιο πάχος, που θα συγκολλιέται περιμε¬ 
τρικά, με σκοπό τη στεγανοποίηση του κοί¬ 
λου εσωτερικού της. Στηντιμή περιλαμβάνο¬ 
νται όλες οι δαπάνες (προμήθεια, μεταφορά 
υλικών, φθορά, συναρμολόγηση και τοποθέ¬ 
τηση, ειδικά εξαρτήματα, κλπ) και γενικά κά¬ 
θε εργασία, που χρειάζεται για να ενσωμα¬ 
τωθεί λειτουργικά και να προσαρμοστεί αι¬ 
σθητικά στην κατασκευή. Η ζύγιση γίνεται 
για το υλικό, που τελικά ενσωματώνεται στην 
κατασκευή. 

ΧΙΛΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 37 : (Για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός μέ¬ 
τρου ελκυστήρα από δομικό χάλυβα 3400 
διατομής Φ18 για την περίσφυξη λιθοδομών. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες 
όπως διάνοιξη οπής, προμήθεια και τοποθέ¬ 
τηση γαλβανισμένου σιδεροσωλήνα, πλα¬ 
κών αγκύρωσης, σφικτήρων, βαφή των με¬ 
ταλλικών στοιχείων και γενικά κάθε δαπάνη 
για την έντεχνη τοποθέτηση του ελκυστήρα. 
Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές δια¬ 
στάσεις του ελκυστήρα που τελικά ενσωμα¬ 
τώνεται. Στηντιμή περιέχονται ανηγμένες ό¬ 
λες οι λοιπές δαπάνες για τα απαραίτητα υ¬ 
λικά. 

ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 
(8.500 ΔΡΧ.) 

Τα προαναφερόμενα άρθρα του παρόντος 
τιμολογίου δύνανται να χρησιμοποιηθούν 
και για την κοστολόγηση αντίστοιχων εργα¬ 
σιών σε σεισμόπληκτα παραδοσιακά ή δια¬ 
τηρητέα κτίρια. 

II. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑ¬ 
ΔΟΣΙΑΚΑ Ή ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ 
Επισημαίνεται ότι οι ζημιές που προτείνονται 
για επισκευή και εγκρίνονται πρέπει απαραι- 
τήτως να προέρχονται από σεισμό και όχι α¬ 
πό παλαιότητα και εγκατάλειψη. 

Α'. ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Άρθρο 38 : (Για ένα μέτρο καλώδιο προέντασης για τη 
σύσφιξη λιθοδομών, μαζί με το περίβλημά 
του και το κατάλληλο λιπαντικό για να απο¬ 
τραπεί η συνάφεια με αυτό και κάθε άλλο υ¬ 
λικό απαραίτητο για την έντεχνη κατασκευή 
σύμφωνα με τη μελέτη, εκτός από τη δαπάνη 
για τις αγκυρώσεις, που υπολογίζεται με την 
τιμή που ορίζεται στο επόμενο άρθρο 39. 
Στηντιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες 
για να εξασφαλιστεί το επιθυμητό αποτέλε¬ 
σμα, δηλ. να διανοιγείτο αυλάκι, να τοποθε¬ 


τηθεί και να ενταθεί το καλώδιο με συνολικό 
φορτίο, όσο προβλέπεται στη μελέτη, που 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εξήντα εκατο¬ 
στά (60%) του οριακού φορτίου θραύσης 
του τένοντα και γενικά όλες οι δαπάνες για 
να ενσωματωθεί λειτουργικά και να προσαρ¬ 
μοστεί αισθητικά στην κατασκευή. Η μέτρη¬ 
ση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του 
καλωδίου, που τελικά ενσωματώνεται και 
στην τιμή περιέχονται ανηγμένες, όλες οι 
λοιπές δαπάνες για υλικά (περίβλημα, λιπα- 
ντικό, στηρίγματα κλπ.). 

ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (10.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 39 : Για κάθε μια αγκύρωση καλωδίου όπως προ- 
βλέπεται στο προηγούμενο άρθρο 38, με ό¬ 
λες τις εργασίες, που χρειάζονται για την έ¬ 
ντεχνη εκτέλεσή τους και την πλήρη προ¬ 
σαρμογή του, στην παλιά μορφή, όπως 
αναφέρεται και στους Γεν .Όρους (παρ. γ). 
Στηντιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες, 
που προβλέπονται απ'τη μελέτη, με απόλυτη 
ακρίβεια και με τις αντίστοιχες διαστάσεις, α¬ 
νεξάρτητα από το υλικό στο οποίο γίνεται το 
χάντρωμα (λιθοδομή, σκυρόδεμα οπλισμένο 
ή άοπλο κλπ.) καθώς και η δαπάνη για την κα¬ 
τασκευή προσκεφάλαιου (μαξιλαριού) από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τη μελέ¬ 
τη, με πάχος το λιγότερο 0.07 μ. και με ελάχι¬ 
στη περιεκτικότητα σε τσιμέντο 350 χγρ./μ3. 
Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από τη θέση (εσω¬ 
τερική ή εξωτερική), που κατασκευάζεται η 
αγκύρωση, το ύψος της από το δάπεδο ερ¬ 
γασίας, τη σχετική με άλλα κτίσματα θέση 
της και η μέτρηση γίνεται για κάθε αγκύρω¬ 
ση (όχι ζευγάρια). 

ΔΕΚΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧ¬ 
ΜΕΣ (13.500 ΔΡΧ.) 

Β ΔΑΠΕΔΑ-ΣΚΑΛΕΣ 

Άρθρο 40 : Για την αποξήλωση ενάς τετραγωνικού μέ¬ 
τρου ξυλίνου δαπέδου. 
α)Χωρίς προσοχή , αλλά με προσοχή στις 
στηρίξεις και τις συναρμογές με τους τοί¬ 
χους, ανεξάρτητα από τον τρόπο κατασκευ¬ 
ής και το είδος αστού. 

ΧΙΛΙΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.700 ΔΡΧ.) 
β)Με προσοχή, προκειμένου να ξαναχρησι- 
μαποιηθεί η χρήσιμη ξυλεία. Στην τιμή περι¬ 
λαμβάνονται και όλες οι εργασίες για την α¬ 
ποκομιδή των αχρήστων, μέχρι του σημείου 
σώρευσης, καθαρισμό, ξεπρόκιασμα, φύλα¬ 
ξη της χρήσιμης ξυλείας. 

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.000 ΔΡΧ.) 

Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές δια¬ 
στάσεις που έχει η επιφάνεια μαζί με τα σο- 
βατεπιά. 

Αρθρο 41 : (Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού 
μέτρου ξύλινου δαπέδου, με οποιοδήποτε 
σε κάτοψη σχήμα και διαστάσεις, με ξυλεία. 
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που προέρχεται από την αποξήλωση του πα¬ 
λαιού και αναγκαία συμπλήρωση νέας ξυλεί¬ 
ας, όμοιας με την παλαιό, με σανίδες διατο- 
μής 2,5 ΧΙΟ εκ. με σκελετό από καδρόνια. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα σοβατέπια 
διατομής 2,5 ΧΙΟ εκ. και η μέτρηση γίνεται με 
τις πραγματικές διαστάσεις από τοίχο σε τοί¬ 
χο· 

α) Όταν ξαναχρησιμοποιείται μέρος της πα¬ 
λαιός ξυλείας και συμπλήρωση με νέα παρό¬ 
μοια με την παλαιά. 

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.000 ΔΡΧ.) 

Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη, για 
να μεταφερθεί η ξυλεία, που προέρχεται από 
την αποξήλωση, από τη θέση που είχε φυλα¬ 
χθεί, να γίνει προμήθεια νέας ξυλείας και ό¬ 
λων των υλικών που χρειάζονται για την πλή¬ 
ρη κατασκευή, καθώς και τα σοβατεπιά. 
β) Όταν η ξυλεία είναι νέα. 

ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (7.000 ΔΡΧ.) 

Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη για 
την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 
των υλικών που χρειάζονται για την πλήρη 
κατασκευή. 

Αρθρο 42 : (Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού 
μέτρου φέροντος σκελετού πατώματος, από 
καινούργια πελεκητή ξυλεία, με διατομή το 
λιγότερο 0.14μ. X 0.18μ. και σε απόσταση με¬ 
ταξύ τους όση προκύπτει από τις ανάγκες 
για στατική αντοχή και ακαμψία, με ή χωρίς ε¬ 
γκάρσιους συνδέσμους διαστάσεων και διά¬ 
ταξης σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες 
για την προμήθεια υλικών, τα ικριώματα, την 
ασφαλτική προστασία των εγκιβωτισμένων 
άκρων των δοκών και γενικά για εργασίες 
πλήρους κατασκευής. 

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 
(14.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 43 : Για την αποξήλωση ενός τετραγωνικού μέ¬ 
τρου πλακόστρωσης, από οτιδήποτε πλάκες 
(μαρμάρινες, τσιμεντένιες, μαλτεζόπλακες. 
πηλιορίτικες, κεραμικές κλπ.) και με οσοδή- 
ποτε πάχος, 

α) Χωρίς προσοχή, όταν οι πλάκες δεν μπο¬ 
ρούν να ξαναδιαστρωθούν, αλλά με προσο¬ 
χή για να μην καταστραφεί το υπόστρωμά 
τους. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες 
για πλήρως περαιωμένη εργασία, όπως απο¬ 
ξήλωση, φόρτωση, μεταφορά υλικών, τοπο¬ 
θέτηση κλπ.. Η μέτρηση γίνεται με τις πραγ¬ 
ματικές διαστάσεις της επιφάνειας. 

ΧΙΛΙΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.700 ΔΡΧ.) 
β) Με προσοχή, για να διασωθούν πλάκες οι 
οποίες και θα ξαναχρησιμοποιηθούν. Στηντι- 
μή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες για 
πλήρως περαιωμένη εργασία όπως αποξή¬ 


λωση, καθαρισμός, φύλαξη, προμήθεια, με¬ 
ταφορά και τοποθέτηση κλπ. Η μέτρηση γί¬ 
νεται σύμφωνα με τις πραγματικές διαστά¬ 
σεις της επιφάνειας. 

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 44 : (Για την επίστρωση ενός τετραγωνικού μέ¬ 
τρου δαπέδου, με οποιοδήποτε σε κάτοψη 
σχήμα και διαστάσεις, με οτιδήποτε πλάκες 
(μαρμάρινες, τσιμεντένιες, μαλτεζόπλακες, 
πηλιορίτικες, κεραμικές κλπ.) και με οσοδή- 
ποτε πάχος και διαστάσεις, με τα ανάλογα 
σοβατέπια. 

α) Από πλάκες που προέρχονται από αποξή¬ 
λωση, από το πάτωμα που υπήρχε στον ίδιο 
χώρο. Στην τιμή περιλαμβάνεται και ο καθα¬ 
ρισμός τους, με την αναγκαία συμπλήρωση, 
σε οσοδήποτε ποσοστό, με νέες πλάκες, ό¬ 
μοιες με τις παλιές καθώς και κάθε δαπάνη 
για πλήρως περαιωμένες εργασίες μαζί με 
τα σοβατεπιά. Η μέτρηση γίνεται με τις πραγ¬ 
ματικές διαστάσεις, από τοίχο σε τοίχο. 
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧ¬ 
ΜΕΣ (4.500 ΔΡΧ.) 

β) Από νέες πλάκες όμοιες με τις παλιές. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες 
για πλήρως περαιωμένες εργασίες μαζί με 
τα σοβατεπιά και η μέτρηση γίνεται με τις 
πραγματικές διαστάσεις από τοίχο σε τοίχο. 
ΕΝΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (11.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 45 : (Για την επισκευή ξύλινης ή μεταλλικής σκά¬ 
λας, απΌποιοδήποτε πάτωμα μέχρι το επό¬ 
μενο, δηλαδή σκαλομέρια (βαθμιδοφόροι, 
ρίχτια, πατήματα, κάγκελα, κουπαστή κλπ.) 
και ανεξάρτητα από το ύψος του και τη θέση 
στην οποία βρίσκεται (όροφος, θέση στην 
κάτοψη κλπ,), από το ποσοστό νέων υλικών 
που χρειάζεται για να αντικατασταθούν 
φθαρμένα στοιχεία, από τη μορφή της (ευ- 
θύγραμμη ή καμπύλη, με πλατύσκαλα ή όχι, 
ελαιοχρωματισμένη ή βερνικωμένη ή όχι 
κλπ.). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δα¬ 
πάνες για την πλήρη επισκευή. 

Η μέτρηση γίνεται σε ακέραιους ορόφους, 
ανεξάρτητα από το ύψος τους, και χωρίς να 
προσμετρώνται τα μεσοπατώματα, ανεξάρ¬ 
τητα από την έκτασή τους. 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 
(55.000 ΔΡΧ.) 

ΓΌΡΟΦΕΣ 

Αρθρο 46 : (Για την αποξήλωση ενός τετραγωνικού μέ¬ 
τρου ξύλινης ψευδοροφής, που η ξυλείατου 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ολικά ή μερικά, 
μαζί με τα επενδεδυμένα περιθώρια για την 
ανακατασκευή της, με προσοχή για να δια¬ 
σωθεί η χρήσιμη ξυλεία και ιδιαίτερα για τις 
σανίδες, αρμοκάλυπτραή άλλα στοιχεία που 
έχουν ανάγλυφα ή χρωματιστά κοσμήματα, 
έστω και αν δεν είναι κατάλληλα για να χρη- 
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σιμοποιηθούν, αλλά χρειάζονται σαν πρότυ¬ 
πα, για να διαμορφωθεί η νέα ψευδοροφή, 
που θα κατασκευαστεί στον ίδιο χώρο όμοια 
με την παλιά. Στην τιμή περιλαμβάνονται α¬ 
κόμη και οι αυξημένες δαπάνες που χρειάζο¬ 
νται για να διασωθούν τα κοσμημένα στοι¬ 
χεία, που προαναφέρθηκαν και να φυλα¬ 
χθούν με ιδιαίτερη προσοχή. Η μέτρηση 
γίνεται με την πραγματική επιφάνεια που α- 
ποξηλώνεται σε κατακόρυφη προβολή σε ο¬ 
ριζόντιο επίπεδο, χωρίς να προσμετρώνται 
τα περιθώρια κλπ. 

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 
(2.500 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 47 : Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού 
μέτρου ξύλινης ψευδοροφής μαζί με τα πε¬ 
ριθώρια, με οποιοδήποτε σε κάτοψη, σχήμα 
και διαστάσεις ανεξάρτητα από το ύψος 
(κρέμαση) και τη μορφή (θολωτή, με φατνώ¬ 
ματα, αφαλούς κλπ.} εκτός των περιθωρίων 
και για επισκευή και συμπλήρωση της σχά¬ 
ρας στην οποία στηρίζεται, αν χρειάζεται, με 
ξυλεία,'που προέρχεται από την οροφή, που 
υπήρχε στον ίδιο χώρο, και συμπλήρωση με 
νέα ξυλεία, όμοια με την παλιά και με την ίδια 
ανάγλυφη και χρωματιστή διακόσμηση κλπ.. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται, όλες οι δαπάνες 
για την πλήρη ανακατασκευή της ψευδορο¬ 
φής καθώς και η εξειδικευμένη εργασία και 
τα υλικά, που χρειάζονται για τη διακόσμηση, 
ανάγλυφη και χρωματιστή ή άλλη. Η μέτρη¬ 
ση γίνεται όπως προβλέπεται στο προηγού¬ 
μενο άρθρο 46. 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4,000 ΔΡΧ.) 

Δ’ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

Άρθρο 48 : Για την αποξήλωση ενός τετραγωνικού μέ¬ 
τρου κουφώματος, ανεξάρτητα από το εί¬ 
δος, το σχήμα καιτοντρόπο κατασκευής του 
(ξύλινα, σιδερένια, με ή χωρίς εξώφυλλα, 
φεγγίτη κλπ.). 

α) Χωρίς προσοχή, όταντα υλικά δεν μπο¬ 
ρούν να ξαναχρησιμοποιηθούν. 

ΧΙΛΙΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.500 
ΔΡΧ.) 

β) Με προσοχή, όταν τα υλικά μπορεί να ξα- 
ναχρησιμοποιηθούν. Η τιμή ισχύει ανεξάρτη¬ 
τα από το ποσοστό των χρησίμων υλικών, 
στο σύνολό τους. 

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 
(3.500 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 49 : Για την επισκευή, συμπλήρωση, συντήρηση 
και χρωματισμό ενός τετραγωνικού μέτρου 
κουφώματος, ανεξάρτητα από το σχήμα, το 
είδος και τον τρόπο κατασκευής . Η τιμή ι¬ 
σχύει και στην περίπτωση, που τα κούφωμα 
πρέπει να αποσυναρμολογηθεί και να συ- 
ναρμολογηθεί από την αρχή, ανεξάρτητα 
απ'το ποσοστό νέας ξυλείας και άλλων υλι¬ 


κών (σιδερικά, υαλοπίνακες κλπ.). Στην τιμή 
περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες ερ¬ 
γασίες για την συντήρηση, χρωματισμό και 
τοποθέτηση του κουφώματος. Η μέτρηση γί¬ 
νεται μετιςπραγματικές διαστάσειςτου κου¬ 
φώματος, εκτός αν το περίγραμμα είναι ολι- 
κώς ή μερικώς καμπύλο, οπότε, επιφάνεια ο¬ 
ρίζεται το ελάχιστο ορθογώνιο σχήμα, στο 
οποίο εγγράφεται. 

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 50 : Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού 
μέτρου εσωτερικής ή εξωτερικής ξύλινης 
πόρτας όμοιας με αυτήν που υπήρχε (τα- 
μπλαδωτή ή πρεσσαριστή ή υαλόπορτα ή 
ραμποτέ, με φεγγίτι και μεσοκάσι ή χωρίς 
κλπ.). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δα¬ 
πάνες για την προμήθεια και μεταφορά όλων 
των υλικών, που χρειάζονται για την πλήρη 
κατασκευή. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από τη 
θέση στην οποία τοποθετείται (όροφος, από¬ 
σταση από τη θέση όπου μπορεί να προσεγ¬ 
γίσει μεταφορικό μέσο κλπ.), απτή μορφή 
του κλπ. Η μέτρηση γίνεται, όπως ορίζεται 
στο προηγούμενο άρθρο 49. 

ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (60.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 51 : Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού 
μέτρου εξωτερικών παραθύρων ή εξωστό- 
θυρων οποιουδήποτε τύπου (γαλλικά, γερ¬ 
μανικά, ελληνικά κλπ.. από ξυλείατύπου Σου¬ 
ηδίας, όμοια με αυτά, που υπήρχαν. Στην τι¬ 
μή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που 
αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο και η 
μέτρηση γίνεται όπως ορίζεται στο ίδιο άρ¬ 
θρο 50. 

α)Για υαλοστάσια (χωρίς εξώφυλλα): 

ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (27.000 
ΔΡΧ.) 

β)Για κουφώματα με εξώφυλλα: 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (50.000 
ΔΡΧ.) 

Ε’ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

Αρθρο 52 : Για την ανακατασκευή ενός μέτρου γύψινης 
ταινίας (μπορντούρας) ή γωνίας (λούκι), με 
οποιαδήποτε ανάγλυφη διαμόρφωση, οσο- 
δήποτε ανάγλυφο βάθος, με οσοδήποτε 
πλάτος, ανεξάρτητα αν τοποθετούνται στο 
εσωτερικό ή το εξωτερικό, από το ύψος στο 
οποίο τοποθετούνται από το έδαφος ή το δά¬ 
πεδο και τη μορφή της επιφάνειας. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να α- 
φαιρεθούν και απομακρυνθούν τα κατα¬ 
στραμμένα γύψινα εκτός από αυτά που είναι 
απαραίτητα να φυλαχθούν σαν υπόδειγμα 
για να κατασκευαστούν νέα, όμοια με αυτά 
που υπήρχαν, η τελική επεξεργασία και ο 
χρωματισμός με τα κατάλληλα χρώματα. Η 
τιμή ισχύει και στην περίπτωση που η αντικα¬ 
τάσταση γίνει τοπικά καθώς επίσης και για 
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γύψινες ροζέτες ή αφαλούς. Η μέτρηση γίνε¬ 
ται με το πραγματικό μήκος που τοποθετεί¬ 
ται ή τη διάμετρο για στρογγυλά, ή τη μεγα¬ 
λύτερη διαγώνια διάσταση για πολύγωνα ή 
άλλα σχήματα. 

ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (17.000 
ΔΡΧ.) 

Αρθρο 53 : Για την επισκευή ενός μέτρου γύψινης ται¬ 
νίας (μπορντούρας), ή γωνιάς (λούκι), όπως 
περιγράφεται στο προηγούμενο άρθρο 52. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται ανάλογα προ¬ 
σαρμοσμένες, όλες οι δαπάνες, που αναφέ- 
ρονται στο προηγούμενο άρθρο. Η μέτρηση 
γίνεται όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο τόσο 
για ταινίες και γωνίες όσο και για ροζέτες ή α¬ 
φαλούς. 

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 54 : Γιατην ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέ¬ 
τρου σιδερένιου, χυτοσιδερένιου ή άλλου με¬ 
ταλλικού στοιχείου, όπως κάγκελα, κουπα¬ 
στές κλπ., όμοια με αυτάπου υπήρχαν, χυτάή 
σφυρήλατα ή οποιαδήποτε πρόσθετη κατερ¬ 
γασία χρειάζεται για την τελική διαμόρφωσή 
τους στο επίπεδο ή στο χώρο, με πρόσθετα 
διακοσμητικά από άλλο μέταλλο (χαλκό, ο¬ 
ρείχαλκο κλπ.). Στην τιμή περιλαμβάνονται ό¬ 
λες οι δαπάνες για να αφαιρεθούν τα κατε¬ 
στραμμένα στοιχεία, να απομακρυνθούντα υ¬ 
λικά, εκτός από όσα είναι απαραίτητα να 
φυλαχθούν σαν υπόδειγμα, για να κατασκευ¬ 
αστούν τα νέα, ίδια με αυτά που υπήρχαν και 
γενικά για την πλήρη κατασκευή τους, την τε¬ 
λική επεξεργασία και το χρωματισμό τους. Η 
τιμή ισχύει και στην περίπτωση, που η αντικα¬ 
τάσταση γίνεται τοπικά και ανεξάρτητα από 
την ολική επιφάνεια που θα αντικατασταθει 
και από τις επαναλήψεις, που θα γίνουν για το 
ίδιο στοιχείο. Η μέτρηση γίνεται με την επιφά¬ 
νεια, που έχει το ελάχιστο ορθογώνιο παραλ¬ 
ληλόγραμμο που περιγράφεται στα στοιχείο 
που κατασκευάσθηκε, ανεξάρτητα από την ε¬ 
γκάρσια διαμόρφωσή του. 

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (15.000 
ΔΡΧ.) 

Άρθρο 55 : Για την επισκευή ή ανακατασκευή ενός μέ¬ 
τρου τραβηχτού επιχρίσματος, για γείσα, 
παρασπάδες, πρέκια, κορωνίδες, ζώνες, 
κορνιζώματα με οποιαδήποτε ανάγλυφη δια¬ 
μόρφωση (διατομή), με καμπύλες, ή όχι, με 
οσοδήποτε ανάγλυφο βάθος, και ολικό πλά¬ 
τος, με ευθύγραμμο ή καμπύλο άξονα (οδη¬ 
γό) , όμοια με αυτή, που υπήρχε και σε οσο¬ 
δήποτε ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες 
για να αποτυπωθούν με ακρίβεια τα παλιά 
τραβηχτά, να καθαιρεθούν, να απομακρυν¬ 
θούν τα υλικά, να κατασκευασθεί ο τύπος 
(καλούπι), να τοποθετηθούν οι οδηγοί κλπ, η 


εργασία και τα υλικά, η τελική επεξεργασία 
και ο χρωματισμός με τα κατάλληλα χρώμα- 
τακαι χρωματισμούς, έστω και αν δεν είναι ο- 
μοιόχρωμοι σε όλο το πλάτος. Η τιμή ισχύει 
και στην περίπτωση που η αντικατάσταση γί¬ 
νεται τοπικά και ανεξάρτητα από τη μορφή 
και τις επαναλήψεις των ανάγλυφων στοιχεί¬ 
ων. 

Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό μήκος 
και η αντίστοιχη επιφάνεια δεν αφαιρείται α¬ 
πό την επιφάνεια πάνω στην οποία κατα¬ 
σκευάζεται, αν η επιφάνεια αυτή έχει ανακα¬ 
τασκευαστεί και έχει υπολογιστεί η σχετική 
δαπάνη στον προϋπολογισμό 
ΕΞΗ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 
(6.500 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 56 : Για τον χρωματισμό ενός τετραγωνικού μέ¬ 
τρου παλαιών ή νέων επιχρισμάτων, ανεξάρ¬ 
τητα απότη θέση, εσωτερικό ή εξωτερικό και 
το ύψος απ' το έδαφος ή το δάπεδο που γί¬ 
νεται, τη μορφή που έχει η επιφάνεια, αν είναι 
νέα (αχρωμάτιστη) ή παλαιό (χρωματισμέ¬ 
νη), το ολικό εμβαδόν και τις διαστάσεις και 
απ' τις επαναλήψεις που χρειάζονται για την 
πλήρη κάλυψη. Στην τιμή περιλαμβάνονται 
όλες οι δαπάνες, που προβλέπει το Α.Τ.Ο.Ε. 
στα αντίστοιχα άρθρα του και ισχύουν ανε¬ 
ξάρτητα από το αν η ίδια επιφάνεια χρωματί¬ 
ζεται με δύο ή περισσότερους χρωματι¬ 
σμούς ή και διακοσμητικές ταινίες (στάμπες 
κλπ.) που περιλαμβάνονται στην τιμή. Η μέ¬ 
τρηση γίνεται σύμφωνα με το πραγματικό 
εμβαδόν της επιφάνειας. 
α)Με ανάγλυφο χρώμα (τύπου ΡΕΙΙΕΡ) 

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 
(3.500 ΔΡΧ.) 

β)Με υδρόχρωμα ή τσίγκο ή κόλλα ή συν¬ 
δυασμό τους 

ΧΙΛΙΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.300 ΔΡΧ.) 
γ)Με ελαιόχρωμα σε τοίχους 
ΧΙΛΙΕΣ ΕΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.900 ΔΡΧ.) 
δ) Με πλαστικό χρώμα σε τοίχο με σπατουλά- 
ρισμα της επιφάνειας 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧ¬ 
ΜΕΣ (4.500 ΔΡΧ.) 

ε)Με ελαιόχρωμα ή βερνικόχρωμα (ριπουλί- 
νη) ή βερνίκι σε ξύλινα ή μεταλλικά κουφώ¬ 
ματα 

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.000 ΔΡΧ.) 
στ)Με βερνικόχρωμα σε δάπεδα 
ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.000 ΔΡΧ.) 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δενπροκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 7 Απριλίου 1998 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡ. ΒΕΡΕΛΗΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙΕΧ 223211 ΥΡΕΤ ΘΒ * ΡΑΧ 52 34 312 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Σολωμού 51 


Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 
Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 
Πώληση Φ.Ε.Κ. 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 

Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 

Οδηγίες για δημοσιεύματα ΑΕ. - Ε.Π.Ε. 
Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και 
αποστολή Φ.Ε.Κ. 


5225 761 
5230 641 
5225 713 
5249 547 
5239 762 
5248 141 
5248 186 
5248 785 

5248 320 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Βασ. Όλγας 188, 1ος όρ.-Τ.Κ. 546 55 (031) 423 956 


ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31 
ΠΑΤΡΑ 

Κορίνθου 327 Τ.Κ 262 23 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Διοικητήριο Τ.Κ 454 44 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

Δημοκρατίας 1 Τ.Κ 691 00 


4136 402 
4171 307 
(061> 271 249 
224 581 

(0651) 21 901 
(0531) 22 637 
26 522 


- Μέχρι 8 σελίδες 200 δρχ. 

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - Από 8 σελίδες και άνω προσαύξηση 100 δρχ. ανά 8σέλιδο ή μέρος αυτού 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 


Α' (Νόμοι, ΠΔ., Συμβάσεις κ.λπ.) 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.) 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων) 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.λπ.) 

Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ν.Π, Α .Δ- (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 
Παράρτημα ( Πίνακες επιτυχόντων διαγωνισμών κ.τλ.) 
Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α,Ε.Δ.) 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 


ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ ΑΕ. & Ε.Π.Ε. 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 


60.000 δρχ. 
70.000 » 

15.000 » 

70.000 - 

30.000 » 

15.000 - 



3. 
10.000 
250.000 


Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ 
ΤΑΠΕΤ 3512 


3.000 δρχ. 

3.500 - 

750 - 

3.500 - 

1.500 - 

750 - 

250 » 

500 - 

150 » 

500 - 

12.500 - 


* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίδουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το 
οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται πέραν των ανωτέρω αναφερομένων ποσών με τα ταχυδρομικά τέλη και μπο¬ 
ρεί να στέλνονται με επιταγή και σε ανάλογο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Διαχείρισης του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του ποσοστού του ΤΑΠΕΤ που ανπστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται στην Αθήνα από το Ταμείο του ΤΑΠΕΤ 
(Σολωμού 51 - Αθήνα) και σπς άλλες πόλεις από τα Δημόσια Τομεία 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό 
της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν 
εγγράφονται συνδρομητές για μιχρότερο χρονικό διάστημα 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά 


Οι υπηρεσίες του κοινού λειτουργούν καθημερινά από 08.00 έως 13.00 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 






























